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10 Ιουνίου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ 

Αριθ. 2274 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιθώμης, προκηρύσσει, μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Ύδρευση 
Δήμου» προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ μεΦ.Π.Α. 19%. 

Σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό επίτου πο¬ 
σού του προϋπ/σμού, δεν επιτρέπονται μηδενικές ή αρνητι¬ 
κές εκπτώσεις άρθρο 5 παρ. 3 π.δ. 609/1985. Επίσης ισχύει 
το άρθρο 2 του ν. 2576/1998 και οι Υπουργικές αποφάσεις 
Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/98 καιΔ17α/10/65/Φ.Ν. 402/98. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου προέρχεται από 
το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και από έσοδα του Δήμου. Ο 
διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής δημοπρασιών του Δήμου στο Φανάρι την 30η Ιουνίου 
του έτους 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών η 10:00 πρωινή. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επα- 
ναληφθεί ύστερα από μια εβδομάδα την ίδια ημέρα και 
ώρα, στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους (ήτοι 
7.7.2005) χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΕΥΣΗ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 


Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμη¬ 
λότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 3.485,65 
ευρώ δηλαδή ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

Η προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου ορίζεται σε δέκα (10) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στοιχεία της μελέτης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι από τον Δήμο (τηλ. 2441039855) καιτην Τ. Υ.Δ. Κ. Νο¬ 
μού Καρδίτσας, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Φανάρι, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. 7446 

Ο Δήμαρχος Αρταίων, προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύ¬ 
στημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
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ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδό- 
χου εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «Διάνοιξη και κατασκευή τμημάτων παρόδων περι¬ 
φερειακής οδού στρατώνος», προϋπολογισμού 
80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Αναθεωρήσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ/2005 του Δή¬ 
μου Αρταίων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αρτα και στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Περιφερειακή οδός και Αυξε¬ 
ντίου,την27η Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα. Οιπροσφορές 
θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε 1.345.00 ευρώ δηλαδή 2% του προϋπολογισμού του 
έργου και θα απευθύνεται στον Δήμο Αρταίων. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπουτηρείταιστη ΓΓΔΕτουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 Τάξη ή Α2 Τάξη, ή 1η (Πρώτη) Τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε,Ο.Χ.), 
ή απα κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προθεσμία περαίωση του έργου καθορίζεται σε τρεις 
(3) μήνες αχό την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης, καθώς και το θεωρημένο έντυπο προ¬ 
σφοράς, τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΤΥΔ 
Αρταίων, (Περιφερειακή οδός Λ. Αυξεντίου, τηλ. 26810- 
27765), με καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευ¬ 
χών, προσκομίζοντας το σχετικό παράβολο. 

Άρτα, 8 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙ ΑΡΤΟΥ 
Αριθ. 2390 

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου, ανακοινώνει ότι, την 4η του μη¬ 
νάς Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, θα γίνει από την αρμόδια 
επιτροπή στα γραφεία του Δήμου μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό επίτωντιμών 
τιμολογίου της μελέτης για την ανάδειξη εργολάβου 
εκτέλεσηςτου έργου Ασφ/σεις - ΤοιχείαΔημ. Διαμ. Αλιάρ¬ 
του ΣΑΤΑ 2005. 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.00 π. μ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α. Του ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων. 

β. Του π.δ. 609/1985 Κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

γ. Του ν. 2229/1994 τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984. 

δ. Του π.δ. 286/1994 τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 
609/1985 και του π.δ. 402/1996. 

ε. Του π.δ. 76/1985 και 171/1987 που αναφέρονται στην 
εκτέλεση έργων. 

στ. Των ν. 2372/1996 και ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α7 
9.2.1998) του π.δ. 410/1995. 

η. Του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α728.9.2004). 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 56.401 μαζί με το 
ΦΠΑ. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 3 
μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.256 ευ¬ 
ρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου εισπράξεωςτου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν νατιάρουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 Τάξης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξης 
Α1 κατηγορίας για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και ανάλογων 
προσόντων εμπειροτέχνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης της αναλυτικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και τα τεύχη ως και τον προϋπολογισμό 
προσφοράς καταβάλλοντοςτο ποσό των 20 ευρώ στο τα¬ 
μείο του Δήμου. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι προσφορές κριθούν 
ασύμφορες η δημοπρασία θα επαναληφθείτην ερχόμενη 
Πέμπτη την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος 7.7.2005. 

Αλίαρτος, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΤΣΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣΛΕΡΟΥ 

Ο Δήμαρχος Λέρου, διακηρύσσει ανοικτή δημοπρασία 
επιλογής αναδόχου για κατασκευή του έργου «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΙΕΩΝ», Προϋπολογισμού δημοπράτησης 
37,861,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θαδιεξα- 
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χθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, το ν. 3263/2004 και τις 
κανονιστικές πράξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουρ¬ 
γικές Αποφάσεις) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους 
κατ καλείτους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 7.7.2005, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφο¬ 
ρών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 7.7.2005 τότε θα διενεργηθεί την 14.7.2005, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφο¬ 
ρών). 

Ο χρόνος περατώσεως του έργου ορίζεται σε ένα (1) 
μήνα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό τοον 670,00 
ευρώ. 

Δεκτές στη δημοπρασία γίνονται εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων, εταιρικής μορφής ατομικής ή 
σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Τάξη Α1 ή Α2 ή 
1η. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λέρου, Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22470 
22940). 

Λέρος, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 
Αριθ. 4234 

Ο Δήμαρχος Γουβών Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει 
σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου ΑΞΙΟ¬ 
ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ με το σύ¬ 
στημα προσφοράς: επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία ερ¬ 
γασιών, στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακή¬ 
ρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους 
όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
125.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Έσοδα, 
Σ.Α.Τ.Α. 

Δημοπρατούμενοποσό: 104.036,29 ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2005 80.000 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 7.7.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Γουβών από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ατομικές 
ή εταιρικές, και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων ατομικών ή εταιρικών, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τά¬ 
ξης Α1 και ανω της κατηγορίας Υδραυλικά, στη Α1 τάξη 


και άνω της κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά ή Α2 τά¬ 
ξης και άνω της κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, σύμ¬ 
φωνα με το π.δ. 472/1985, το π.δ. 609/1985 και το ν. 
2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 2.081,00 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Γουβών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 και για περισσό¬ 
τερες πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου ή στον Δήμο Γουβών. 

Λιμάνι Χερσονήσου, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
Αριθ. 4038 

Ο Δήμαρχος Παραμυθιάς, προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το «σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών» επί των τιμών του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας (Άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
συμπληρώθηκε κατ τροποποιήθηκε με τους ν. 2229/1994, 
ν. 2576/1998, ν. 3263/2004 και των π.δ. 609/1985, 
171/1987 και 218/1999 για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Συνοικισμού Νεράιδας Δ. Δ. Νεοχωρίου». 

Προϋπολογισμού δαπάνης: 

Ολογράφως: Εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτα¬ 
κόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Αριμητικώς: 184.873,95 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000- 
2006. Συγχρηματοδοτείται από το διαρθρωτικό ταμείο 
ΕΤΠΑ κατά 75% και Εθνική συμμετοχή 25%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2005 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και 10:00 πρωινή, η οποία είναι και ώρα λήξης 
της επίδοσης των προσφορών, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Παραμυθιάς Θεσπρωτίας. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 30η Ιουνίου 2005, τότε θα διενεργηθεί την 
7η Ιουλίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές εγχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α2 τάξης και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, (με περιορισμό των κατωτάτων ορίων 
όπως αυτά ορίζονται), όπως και εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Χ. του Π.Ο.Ε.,με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό έκπτωσης 
του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, όπως έχει 
καθοριστεί με την Δ17/03/101/ΦΝ 437 υπουργική απόφα¬ 
ση, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.667,00 ευρώ (πο¬ 
σοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνώριση Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Παραμυθιάς Ν. Θεσπρωτίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς, να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη Δημο¬ 
πρασία στα γραφεία του Δήμου Παραμυθιάς τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες και μέχρι την 27 Ιουνίου 2005. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περιληπτικής 
διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών, βαρύνουν τον Ανά- 
δοχοτου έργου. 


εγγύησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού και συγκε¬ 
κριμένα κατ’ ελάχιστον 1.345 ευρώ, θα απευθύνεται στον 
Δήμο Καλαμποκιού και θα παρέχεται σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του άρθρου 4 
του ν. 3263/2004. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημο- 
πράτησηςθα διατίθενται από τον Δήμο Καλαμποκιού (Δη¬ 
μαρχείο Καλαμπόκι τηλ. 2521051210) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, μέχρι και τη Δευτέρα 27.6.2005. 

Καλαμπόκι, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 


Παραμυθιά, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΛΩΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 
Αριθ.3138 

Ο Δήμαρχος Καλαμποκιού, προκηρύσσει Δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία με το σύστη¬ 
μα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών με έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών αυτών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 
1418/ 1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑ- 
ΛΑΜΠΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 ευρώ 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με υφι¬ 
στάμενη πίστωση 80.000 ευρώ για το έτος 2005. 

Η ανοικτή δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: 

Μετις διατάξειςτων ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κα¬ 
νονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουρ¬ 
γικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

Με τους όρους της υπ’ αριθμ. 106/2005 μελέτης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
και οι προσφορές θα παραληφθούν από την αρμόδια επι¬ 
τροπή την 30η Ιουνίου του έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
7.7.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και οι προερχό¬ 
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ¬ 
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Π.Ο.Ε. που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοι¬ 
χης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 


Αριθ. Μελ. 208 

Διακηρύττων Δήμος: Δήμος Φιλίππων. 

Υπό κατασκευή έργο: Ανάπλαση Πλατείας Πελεκανίδη. 

Προϋπολογισμός έργου: 521.008,40 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 
και αναθεώρηση). 

Χρηματοδότηση Έργου: ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύ μφωνα με την παράγραφο 2α 
του άρθρου 4του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και με 
τις προϋποθέσεις του ν 3263/2004, στα γραφεία του Δή¬ 
μου Φιλίππων στις 27.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Ή στις 
30.6.2005 και ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης προσφορών). 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις η και κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, της 1ης τάξης και άνω για 
έργα κατηγορίας (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) και της τάξης (Α1) για 
έργα κατηγορίας (ΗΛΜ) του ΜΕΕΠ. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα («του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών εργασιών»). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 10.420,17 
ευρώ, θα απευθύνεται στον Δήμο Φιλίππων.ο 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικονο¬ 
μικής προσφοράς από την ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας (τηλ. 2510 
223219), μέχρι και (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη 
δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ον. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο 
ν. 2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 


Κρηνίδες, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΩΤΑΪΔΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
Αριθ. 3201 

Ο Δήμαρχος Ευπαλίου προκηρύσσει Μειοδοτικό Δια¬ 
γωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα 
οδών κ.λπ., (κοιν. χώροι)» Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
36.125,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, 
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στο Ευπάλιο την 28η Ιουνίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορώντην 11:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 2% της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης (με ΦΠΑ), ήτοι ύψους 723 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι καθαριότη- 
τος και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου Α1 τάξης και άνω. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κα¬ 
θημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2634 0 
53271, αρμόδιο Π. Μηλιώνη). 

Ευπάλιο, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 
Αριθ. 933 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρικού Φλώρινας, διακη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα Ενιαίου Ποσοστού Έκπτωσης και κριτή¬ 
ριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του ν. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις 1418/1984 
και ν. 3263/2004 περί Δημοσίων Έργων όπως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου 
800 μ. προς I. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου» με προϋπο¬ 
λογισμό 50.000,00 ευρώ μαζί με τον Φ. Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 3263/2004 την 
4.7.2005, Δευτέρα και ώρα 10.00 (Λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Κοινότητας Βαρικού από την 
αρμόδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση αγόνου της δημοπρασίας θα επαναλη- 
φθείτην 11.7.2005 ημέρα Δευτέρα με τους ίδιους όρους. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο 
ημερολογιακούς μήνες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην κατη¬ 
γορία Α1 Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙ- 
ΚΑ). Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμε¬ 
νες από χώρες της ΕΈ. ή του Ε.Ο.Χ. που να πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις. Εργοδηγοί και εμπειροτέχνες 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα και πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των δη- 
μοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 840,34 ευρώ απευθυνό¬ 
μενη στην Κοινότητα Βαρικού και βεβαιώνεται μετηνπρο- 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχτεί κατά τους τύ¬ 
πους που ισχύουν στο Δημόσιο, και η σχετική εγγυητική 
θα απευθύνοται προς την Κοινότητα Βαρικού. 

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα 
οικονομικής προσφοράς θα τα παραλάβουν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι από την Κοινότητα, μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν από 
τη δημοπρασία καταβάλλοντοςτο ποσό των 10,00 ευρώ. 


Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Κοινότητας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βαρικό, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
Αριθ. 1914 

Ο Δήμαρχος Δελβιναχίου Νομού Ιωαννίνων, προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των νόμων 3263/2004, 1418/1984, ν. 2940/ 2001 και 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύουν σήμερα μετάτηντροποποί- 
ησή τους ή την αντικατάστασή τους και τους όρους της 
32/2005 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ Ιωαννίνων για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση 
έργων μετατροπής του Σχολείου οτο Δ.Δ. Περιστεριού σε 
ξενώνα με διαμόρφωση της πέριξ κεντρικής πλατείας (β' ερ¬ 
γολαβία)» ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑ, προϋπολογισμού 38.738,00 
ευρώ (Εργασίες: 32.552,94 ευρώ και ΦΠΑ: 6.185,06 ευρώ). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 30η του μηνός Ιουνί¬ 
ου του έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Δήμου Δελβινακίου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 30.6.2005 τότε θα διεξαχθεί την 4 Ιουλίου 
2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (Λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ, τάξεως Α1 και άνω 
για έργα οικοδομικά και τάξεως Α1 για έργα ηλεκτρομη- 
χανολογικά καθώς και αλλοδαπές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις προερχόμενες από χώρες της ΕΈ. ή του Ε.Ο.Χ. 
που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των δη- 
μοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 652,00 ευρώ απευθυνό¬ 
μενη στο Δήμο Δελβινακίου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι θα τα πα- 
ραλαμβάνουν από το Δήμο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Δελβινακίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και στα τηλέφωνα 26570-22204, 22444. 

Δελβινάκι, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 
Αριθ. 2103 

Ο Δήμαρχος Μαραθόκαμπου, διακηρύττει τη διενέρ- 
γειαΔημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
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αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ¬ 
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 περί δημοσίων έρ¬ 
γων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων όπως αυτός τρο¬ 
ποποιήθηκε με τις διατάξεις των νόμων 2228/1994, 
2940/2001 και 3263/2004 καθώς καιτων Εκτελεστικών αυ¬ 
τού π.δ. 472/1985, 609/1985 και 171/1987 με το Σύστημα 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝ¬ 
ΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
(χωρίςτο ΦΠΑ) είναι 407.100,00 ευρώ. 

Η υπάρχουσα πίστωση είναι 465.560,00 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΠΤΑ & 
ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30.6.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Μαραθόκαμπου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την αρχικά οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα επα- 
ναληφθεί με τους ίδιους όρους την 4.7.2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπουτηρείταιστη ΓΓΔΕτουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 εως ΔΕΥΤΕΡΗΣ τάξης για έργα κατηγο¬ 
ρίας Υδραυλικά και Ηλεκτρομηχανολογικά και Α1 έως 
ΠΡΩΤΗΣ για έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, 
υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων με έδρα οπουδή¬ 
ποτε στην Ελλάδα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίο πιρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιανδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 608/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπο 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών, του έρ¬ 
γου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2τουπ. δ, 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λαπτά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι έξη (6) 


μήνες και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% 
στον προϋπολογισμό του έργου και παρέχεται όπως ορί¬ 
ζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 του π.δ. 
809/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουντα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης και τα απαραίτητα τεχνικά σχέδια ένα¬ 
ντι αμοιβής εκατό ευρώ (100) από τα γραφεία της ΤΥΔΚ 
Σάμου μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Μα¬ 
ραθοκάμπου, τηλέφωνο 2273031111 και από την ΤΥΔΚ 
Σάμου, τηλέφωνο 2273027521. 

Μαραθόκαμπος, 1 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΑΣΙΟΥ 
Αριθ. 1772 

Ο Δήμαρχος Ταμασίου, διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 
4 ν. 1418/1984 και άρθρο 7 π.δ. 609/1985) επιλογή αναδό¬ 
χου σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, 
για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟ¬ 
ΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δημο- 
πράτηση 200.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 30.6.2005, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10.00 π.μ. από την Επιτροπή του διαγω¬ 
νισμού. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθείτην ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί στις 4.7.2005 
με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουνς 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας οδοποιίας στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας οι¬ 
κοδομικά, στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ύδρευσης. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη μετηνΑΙ του Ελληνικού Μητρώου του ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλητηςτης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα μετο δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο του 25%. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή. 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής συ¬ 
νολικού ποσού 3.314,45 ευρώ του προϋπολογισμού, που 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. 

Το ποσοστό έκπτωσης πέραντου οποίου ο ανάδοχος εί¬ 
ναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματική εγ¬ 
γύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 4 του ν. 3263/2004 έχει καθορισθεί με την Δ17α/03/ 
01/ΦΝ 437/13.10.2004 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε 
12 %. 

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

Συνολική προθεσμία περαίωση του έργου δώδεκα (12) 
ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα χο¬ 
ρηγούνται, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης, από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων της μελέτης 
τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογα¬ 
ριασμό πληρωμής του έργου. 

Λεοντάρι, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛ. Γ. ΜΟΣΧΟΣ 

-*- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ 
Αριθ. 3851 

Ο Δήμαρχος Γέρας, προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα Προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την κατασκευή του 
έργου: «Εσωτερική οδοποιία οικισμών Παπάδου - Ευρει- 
ακής - Χαλατσές». 

Η δημοπρασία θα γίνει Δευτέρα 27 μηνάς Ιουνίου του 
έτους 2005 στα γραφεία του Δήμου Γέρας στον Παπάδο 
από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασίας. Ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής των προσφορών η 10.00 π.μ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα μετις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τους ν. 2052/1992 άρθρο 6 και 20, ν. 2229/1994 
άρθρα 1 έως και 4, ν. 2338/1995 άρθρο 13, ν. 2372/1996 
άρθρο 4, ν. 2940/2001, ν. 3212/2003, ν. 3263/2004 και ν. 
3316/2005. Επίσης σύμφωνα μετις διατάξειςτου ν. 1642/ 
1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 8 του ν. 
2741/1999 και του π.δ. 609/1985: «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 286/ 1994, π.δ. 
368/1994, π.δ. 210/1997, π.δ. 285/1997 καιπ.δ. 218/1999. 
Τέλος οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 


απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη που 
διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης 
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο κωδικός του έργου είναι: ΟΠΣ 90370 και πρόκειται για 
το Ιο υποέργο του με τίτλο «Εσωτερική οδοποιία οικι¬ 
σμών Παπάδου - Ευρειακής - Χαλατσές». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση την επικαιροποίηση της μελέτης με 
αριθμό θεώρησης 85/8.8.2003της Τ.Υ.Δ.Κ. Λέσβου, ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 97.828,03 ευρώ μη συμπεριλαμβανο- 
μένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (110.560,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού δηλαδή 1.956,56 ευρώ 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματί¬ 
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητι¬ 
κής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ¬ 
γων (ΤΣΜΕΔΕ), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για 
το Δημόσιο. Η εγγύηση θα απευθύνεται προς το Δήμο Γέ¬ 
ρας. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές οι παρακάτω εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για 
έργα οδοποιίας με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή Α2, 
1η και 2η τάξη για έργα οδοποιίας με έδρα το νομό Λέ¬ 
σβου ή δηλωμένο το νομό Λέσβου ως δεύτερο νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετοδημοπρατούμενο, απόποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξίαστην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντων εργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα- 
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τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
εξήντα (60) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
από τα γραφεία του Δήμου Γέρας και την Τ.Υ.Δ.Κ., μέχρι 
και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομη¬ 
νία λήξης υποβολής προσφορών (χωρίς να προσμετράται 
η ημέρα του διαγωνισμού). Για περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γέρας (Ταχ. 
Δ/νση: Παπάδος τ.κ. 81106) και στο τηλέφωνο 
2251082226 και ίεχ 2251084325. 

Παπάδος, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΤΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Αριθ. 1923 

Ο Δήμαρχος Χίου, διακηρύττει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνί¬ 
ου και ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Χίου, θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρα¬ 
σία με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμο¬ 
λογίου και σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για την 
εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία». 

Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θεί την ημερομηνία αυτή τότε αναβάλλεται και διενεργεί- 
ται την Πέμπτη 7 Ιουλίου και ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών η 10.00. 

Προϋπολογισμός δαπάνης δημοπρατημένων εργασιών 
ευρώ 265.486,73 (διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τετρα¬ 
κόσια ογδόντα έξι και εβδομηντατρία λεπτά) χωρίς ΦΠΑ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία οδο¬ 
ποιία ως εξής: 

α) Α2 1 ης και 2ης τάξης που έχουν την έδρα τους εκτός 
του νομού Χίου. 

β) Α2 1ης 2ης και 3ης τάξης που έχουν την έδρα τους 
εντός του νομού Χίου ή έχουν δηλώσει στο ΜΕΕΠ ως δεύ¬ 
τερο νομό το νομό Χίου. 

Οι πιο πάνω επιχειρήσεις θα προσκομίσουν εκτός των 
γνωστών προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις δι- 
καιολογητικά και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του ν. 
2229/1994. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νόμων 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 2372/1996, 
2940/2001,3212/2003,3263/2004 όπως τροποποιήθηκαν 
μέχρι σήμερα καθώς και του π.δ. 609/1985 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο σύ μφωνα με τις ισχύ- 
ουσες πιο πάνω διατάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής ευρώ 5.301 σε μορφή γραμματί¬ 
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική 
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας η του ΤΣΜΕΔΕ. 


Τα έξοδα αρχικής δημοσίευσης της παρούσης θα βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο του έργου και θα εξοφληθούν με την 
πληρωμή του πρώτου λογαριασμού. 

Η προσφορά θα υποβάλλεται σε έντυπο που παραδίδε- 
ται από την υπηρεσία. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Τ.Υ. Δή¬ 
μου Χίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή στα τη¬ 
λέφωνα 2271044380,2271041512. 

Τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα νννννν.οΐιΐοε- 
0Γ030ννΐΓθΙθ55.9Γ. 

Χίος, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΥΠΑΡΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 
Αριθ. Μελ. 75 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μακρινίτσας Νομού Μα¬ 
γνησίας, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε επαναλη¬ 
πτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 του ν. 1418/ 
1984 και του π.δ. 609/1985, για την εκτέλεση του έργου: 
«ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
(ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ)», αριθμ. μελέτης 75/2005, 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 315.000,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση καιΦ.Π.Α., ήτοι: ΕΡΓΑΣΙΕΣ + Γ. Ε. & Ο. Ε. = 
223.673,48 ευρώ + ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% = 33.551,02 ευ¬ 
ρώ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ = 9.724,65 ευρώ + Φ. Π. Α. 18% = 
48.050,85 ευρώ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/ 
2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό 
τύπο και με τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου ως άνω έργου. 

Η δημοπρασία του έργου θα διενεργηθεί στην ελληνική 
γλώσσα. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 23η Ιουνίου 2005, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 23ην Ιουνίου 2005, τότε θα διενεργηθεί την 
27ην Ιουνίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Μακρινίτσας, στη Μακρινίτσα. Αριθμός τηλεφώνου επι¬ 
κοινωνίας: 24280 99 140. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημο¬ 
πρασία» της παραγράφου 2α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα το σύστημα επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά ή κοι¬ 
νοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που έχουν τα αντί- 
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στοιχα προσόντα. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή- 
σεωντης παραπάνω περίπτωσης υπό τον όρο ότι κάθε ερ¬ 
γοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμε¬ 
τοχής όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο 
κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή δημοσίων 
έργων. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέ¬ 
σουν αποδεικτικά της εμπειρίας τους από ανάλογα έργα 
αναστήλωσης, ανακαίνισης, συντήρησης διατηρητέων 
παραδοσιακών κτιρίων, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
του έργου, επειδή το κτίριο «Αρχοντικό Καραβέργου» διέ- 
πεται από τις διατάξεις του ν. 3028/28.6.2002 για την προ¬ 
στασία των αργαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, επί τη ποινή αποκλεισμού τους. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού (5.144,49) ευρώ, ήτοι 2% του προϋπο¬ 
λογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην Κοινότητα Μα- 
κρινίτσας και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην πε¬ 
ρίπτωση που ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινο¬ 
πραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα είναι χωρίς χρο¬ 
νικό περιορισμό (άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 και άρθρο 4 
τουν. 3263/2004). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος Ε.Π.Τ.Α (υπόλοιπο) και ίδιους πόρουςτης Κοινότη¬ 
τας Μακρινίτσας και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 0,6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 
2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'/24.8.1993). 

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του αναδόχου και οι επι¬ 
βαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται στο 
άρθρο 1 της Ε.Σ.Υ. ΟΦ. Π.Α. βαρύνειτον κύριο του έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, (η δια¬ 
κήρυξη, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το τιμολόγιο 
μελέτης, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), τε¬ 
χνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ., η 
τεχνική περιγραφή (Τ.Π.), ο προϋπολογισμός μελέτης 
διατίθενται από την Κοινότητα Μακρινίτσας, πληροφο¬ 
ρίες: Ασημίνα Δημ. Κοντοζήση, αριθμός τηλεφώνου: 
24280 99 140. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δυο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, από τα 
γραφεία της Κοινότητας Μακρινίτσας με την καταβολή εί¬ 
κοσι ευρώ (20,00 ευρώ). 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δη μοσιεύσεων 
της διακήρυξηςτης δημοπρασίας βαρύνουντονανάδοχο 
και εισπράττονται με τον πρώτο (Ιο) λογαριασμό πληρω¬ 
μής του έργου. 

Μακρινίτσα, 8 Ιουνίου 2005 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΝΙΚΟΣ Μ ΠΕΖΟΣ 


(17) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ 
Αριθ. 1910 

Ο Δήμαρχος Μασπχοχωρίωνπροκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/ 
1995 κατ’ εφαρμογή του ν. 3263/2004 όπως έχει συμπληρω¬ 
θεί μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΩΜΗΣ ΑΠΟ ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή 
την 27.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

1. Με έδρα το νομό της Χίου και γειτονικούς νομούς 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η, τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων δημοσίων έργων που κατατάσσονται αυτο¬ 
δίκαια στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ με 
τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Με έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα εφόσον ανήκουν στην 
Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς 
και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων δημοσίων έρ¬ 
γων που κατατάσσονται αυτοδίκαια, στην αντίστοιχη κα¬ 
τηγορία και τάξη του ΜΕΕΠ με τις διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984,καθώς και ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα, που πληρούν τις προϋποθέσεις για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την ως άνω §α,2, του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των (1.061,95) ευρώ σε μορφή γραμματίου του Ταμείου 
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Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί 
αυτή θα επαναληφθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
την 4.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Μαστιχοχωρίων. 

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από τα γραφεία του Δήμου Μαστιχοχωρίων και στο τη¬ 
λέφωνο 2271072874 αρμόδιος [Υπεύθυνος Τσαγρής Π. 
και ΣαραντάκηςΝ. ή στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν.Χίουτηλ. 
2271044213-4 αρμόδιος Μ.Γεραζούνης κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Πυργί, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΤΣΑΛΗΣ 

-♦- 

(18) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
Αριθ. 18 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 6η/27.4.2005 
απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τον 
ν. 2286/1995, το π.δ. 394/1996, το ν. 2955/2002, το ν. 
2362/1995 και το π.δ. 346/1998, προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για 
την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των χώρωντου Γε¬ 
νικού Νοσοκομείου Κιλκίς και των Κέντρων Υγείας Δρο¬ 
σάτου - Πολυκάστρου συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 360.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου καιτου 
ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 

12.7.2005 και ώρα 10:00. Τελευταία ημερομηνία παραλα¬ 
βής των προσφορών είναι η 11.7.2005 και ώρα 14:00. Η 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 

27.7.2005 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από το Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες έναντι απόδειξης με την καταβολή 20,00 ευρώ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο-ΐοχ 2341038626. 

Κιλκίς, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Διοικητής 
ΑΝΕΣΤΗΣΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 
Αριθ. 2143 

Ο Δήμαρχος Παλαίρου. προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑ- 
ΛΑΙΡΟΥ», με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του 
ν. 1418/1984 καιτου άρθρου δτουπ.δ. 609/1985 και όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 
2940/2001, προϋπολογισμού 242.714,29 ευρώ χωρίς 


Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 288.830,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30.6.2005 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτι¬ 
κό Κατάστημα ΠΑΛΑΙΡΟΥ, στην έδρα του Δήμου ΠΑΛΑΙ- 
ΡΟΥ του Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθείτην επόμενη Δευτέρα/Πέ¬ 
μπτη αντίστοιχα και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (Πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ) με πίστωση 50% για το έτος 2005 και 
50% για το έτος 2006. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, βάσει 
του ν. 2940/2001 και της Δ17α/02/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 
Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξειςτου ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
καιτου ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 4.855,00 ευρώ. (2 %) 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσηςτου έργου έξι (6) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου ΠΑΛΑΙΡΟΥ στο Δημαρχείο, στην Πάλαιρο του 
Ν. Αιτωλ/νίας (Αρμόδιος:Νταλταγιάννης Σπύρος τηλ. 
2643041206) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης καιΔ/σης Ν. 
Αιτωλ/νίας, Κύπρου και Λεβίδου, Μεσολόγγι (Αρμό- 
διος:Πανάρετος Χρήστος τηλ. 26310/55452) τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (Αρμόδια Ανθούλα Νταλακώστα, τηλ.: 26310- 
55433),μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 

Πάλαιρο, 2 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
Αριθ. 1154 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κοινότητα Αμαξάδων. 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις οδών Κοι¬ 
νότητας Αμαξάδων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 198.659,66 ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ και αναθεώρηση ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΤΑ 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 
χου άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και με 
τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 στα γραφεία της Κοι- 
νόχητας Αμαξάδων στις 4.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης 
Α2 και άνω ή αντίστοιχες αναβαθμισμένες κοινοπραξίες 
τους με τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων και 
σύμφωνα με πς παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2229/ 
1994 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρε¬ 
ώσεις τους. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας». 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 4.000 ευρώ 
θα απευθύνεται προς την Κοινότητα Αμαξάδων. 

Παραλαβή τευχών μελέτης δημοπράτησης και οικονο¬ 
μικής προσφοράς από την Τ.Υ.Δ. Κ. Ν.Ροδόπης(Π.Τσαλ- 
δάρη 56-58 Κομοτηνή -τηλ. 25310 22960) μέχρι και δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι¬ 
κούς ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο 
ν. 2940/2001 όπως ισχύουν σήμερα. 

Αμαξάδες, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΧΑΣΑΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Αριθ. 1681 

Ο Δήμαρχος Νάουσας, διακηρύττει ότι: 

Την 27.6.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λή¬ 
ξης κατάθεσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία 
του Δημοτικού Καταστήματος Νάουσας δημόσιος Μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακής 
Οδού Ροδοχωρίου - Μεταμόρφωσης», προϋπολογισμού 
μελέτης 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
30.6.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 κοι άρθρο 7 π.δ. 609/1985) 
με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης .Οι διατάξεις που θα διέπουντην εργολαβία είναι αυ¬ 
τές του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985 όπως έχουντρο- 
ποποιηθεί, και ισχύουν και του ν. 3263/2004. Η επιλογή 
του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της 
παρ. 2.ατού άρθρου 4του ν. 1418/1984 όπως ισχύει και με 
τους όρους του ν.3263/2004. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου Νάουσας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
Σ.Α.Τ.Α. με το ποσό των 250.000,00 ευρώ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα¬ 
ξίες Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται οτη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2, Πρώτη και Δεύτερη τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή αντίστοιχες Ε.Ε από κράτη - μέλη 


της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβσσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) σύμφωνα με 
την αναλυτική διακήρυξη. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
4201 ,68 ΘϋΓΟ, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δή¬ 
μο Νάουσας. 

2. Τα δικαιολογητικό που αναφέρονται στα άρθρα 23 
και 24 της αναλυτικής διακήρυξης 

Πληροφορίες και σχετικά Τεύχη δίνονται από την Τεχνι¬ 
κή Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας (Δημαρχίας 30, 592.00 
Νάουσα, τηλ.: (23320) 53000, 53056, Ραχ: (23320) 
24.260), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι 
δύο (2) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. 

Νάουσα, 6 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής 
Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και μετο σύστη μα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) σύμφωνα μετο 
αρ. 4 παρ. 4βτου ν. 1418/1984 και το αρ. 7 του π.δ. 609/ 
1985, και σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μετο ν. 2229/1994, 

2. Το ν. 2338/1995, 

3. Το ν. 2372/1996, 

4. Τον. 2940/2001 και 

5. Τον. 3263/2004, 

6. Το π.δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με τα π.δ. 286/1994, 368/1994, 402/1996, 
210/1997, 285/1997, 218/1999 

7. Το ν. 2741/1999, 

8. Το π.δ. 472/1985 «Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚ 
και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
368/1994 καθώς και με τους όρους της διακήρυξης της 
εγκεκριμένης μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ». 

Προϋπολογισμού: 110.800.,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 23 
Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρε¬ 
σίας του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, 5ο χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης - 
Φλώρινας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενερ¬ 
γηθεί στις 30η Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
ττ.μ.. 

Το Έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 
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Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο ΜΕΕΠτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην κατηγορία οικοδομικών 
έργων τάξης Α2 ή πρώτης (1ης) ανεξαρτήτως έδρας και 
δευτέρας (2ας) με έδρα τον Νομό Φλώρινας ή δηλωμένο 
τον Νομό αυτό με τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γιατην κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντων εργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογι¬ 
σμού Υπηρεσίας του έργου, χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση, 
δηλ. χιλίων οκτακόσιων εξήντα δύο ευρώ (1862,00) ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που θα προ¬ 
σφέρει στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του 
ορίου 20%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα μετά οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του ν. 3263/2004. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται 
προς το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτι¬ 
κής Μακεδονίας με χρόνο ισχύος ενενήντα (90) ημερολο¬ 
γιακές ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης των προ¬ 
σφορών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται στους ενδια¬ 
φερομένους από την Τεχνική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Δυτ. 
Μακεδονίας, 5οχλμ. Ε.Ο. Κοζάνης - Φλώρινας (τηλ. 24610 
40 253, Πληροφορίες Α. Αραβαντινός), εφόσον ζητηθούν 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράτε η ημέ¬ 
ρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε είκοσι ευρώ (20). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 


του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παρα¬ 
λάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 
με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της 
αναφερομένης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και 
όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπη¬ 
ρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, ή 
θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι 
τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 

Κοζάνη, 2 Ιουλίου 2004 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 
-♦- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. 54 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι: 

Πρόκειται να γίνει επαν/κός μειοδοτικός διαγωνισμός 
με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, για την προ¬ 
μήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των συνεργείων του Δή¬ 
μου Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 141.600,00 ευ¬ 
ρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα και στο Δημοτικό 
Μέγαρο (Μαιζώνος 147- 3ος όροφος) ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής στις 22 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, 
έτους 2005 και ώρα 12.30 π.μ., ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών 13.00 μ.μ. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό δεκτοί γίνονται φυσικά ή νο¬ 
μικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη και σύμφωνα 
με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 2% 
(ήτοι 2.400,00 ευρώ) επί του ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ.2610 966 - 249) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν 
τα σχετικά έγγραφα. 

Πάτρα, 8 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ 
Αριθ. 1784 

Ο Δήμαρχος Οίσβης, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μει- 
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οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό στις τιμές τιμολογίου (άρθρο 
θτουπ.δ. 609/1985) και τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης του έργου «Χαλικό¬ 
στρωση - Τσιμεντόστρωση - ασφ/ση δημοτικών δρόμων». 

Ο Πρ/σμός του έργου ανέρχεται σε 43.553,39 ευρώ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Θί- 
σβης (Δομβραίνα) την 30η Ιουνίου 2005 έτους ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10π.μ.(λήξη επίδοσης προσφορών) απότην 
αρμόδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί την 18.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 
π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στο Ελληνικό μητρώο ΜΕΠΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, 
εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας. 

Β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) ή 
της ΣΔΣ του ΠΟΕ όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ του ΠΟΕ όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών., εφόσον αποδεικνύουν 
ότι κχρυν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 

Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Ε) Εμπειροτέχνες εργολάβοι γραμμένοι στα Νομαρχια¬ 
κά Μητρώα που έχουν ανάλογη με τον πρ/σμό του έργου 
βεβαίωση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Νομού Βοιωτίας. 

Τον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου βαρύνουν οι νόμιμ- 
κς κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, εισφορές τρίτων, Ι.Κ.Α. τι¬ 
μολόγια εφημερίδων κ.λπ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2%του πρ/σμού των 
δημοπρατούμενων εργασιών ήτοι ποσό 871,07 ευρώ κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/Θηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή 
του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του δήμου και της ΤΥΔΚ από τα οποία οι ενδια¬ 
φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Δομβραίνα, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΟΒΑΝΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Αριθ. 2114 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Ρεθύμνης, διακηρύττει ότι εκθέ¬ 


τει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/ 
1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/ 
1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/ 
1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, το ν. 3263/2004 
και το ν. 2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργι¬ 
κών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 
1418/1984 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δη- 
μοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 85/ 
1995, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ. 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 40.000,00 ευρώ, (με ΦΠΑ19 

%). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 18η Ιουλίου 2005, ημέρα 
Δευτέρα στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥ¬ 
ΜΝΗΣ στ’ΑΝΩΓΕΙΑ. 

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ.. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 21 
Ιουλίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω 
Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1Ι, για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του 
άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, 
όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του 
ν.1418/1984προβλέπεται επίσης και η συμμετοχή επιχει¬ 
ρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 700,00 
ευρώ και θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕ¬ 
ΘΥΜΝΗΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ (Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης, ΤΚ 740 51 Ανώγεια 
τηλ.: 2834 0 31207) και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ρεθύμνης 
(Χορτάτζη 20, 741 00 Ρέθυμνο τηλ.: 2831 0 22454, 22864) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ανώγεια, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθ. 5177 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994, ν. 
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2940/2001 και ν. 3263/2004, του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1986 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων»όπως ισχύει σή¬ 
μερα, του π.δ. 334/2000 και τους όρουςτης εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρ¬ 
γου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σταΟ.Τ. Γ 149, 
Π78» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θαγίνειτην 18η Ιουλίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα ΙΟ.ΟΟ' π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στηνΤεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οδός Εθν. Αντιστάσε¬ 
ως 93- Κατσικά, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προ- 
αναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 25.7.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπουτηρείταιστη ΓΓΔΕτουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την ανφωία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

6. Εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπά¬ 
νω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό με¬ 
ταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της κα¬ 
λούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των ερ- 
γασιώντου έργου και υπάτους όρουςτης παρ. 3του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροί¬ 
ζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 335,93 ευρώ δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, απευθυνόμενη Δήμο Παμβώτιδος. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παμβώτιδος (τηλ. 2651091213) όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες, μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Κατσικά, 7 Ιουνίου 2005 


Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΑΣ 

(27) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Δ 736 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του. 
εκτελεστικού αυτού π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και του ν. 
3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημ. έρ¬ 
γων»: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αργιθέας Ν. 
Καρδίτσας» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΤΕΟ ΑΕ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4η του μηνάς Ιουλίου του 
έτους 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδί¬ 
τσας (Μπλατσούκα 24). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί στις 

4.7.2005, τότε θα διενεργηθεί στις 18.7.2005, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής 3.360 ευρώ απευθυνόμενη προς 
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Καρδίτσας. Το 
όριο ποστοστού έκπτωσης, άνω του οποίου ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από ταγραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας, μέ¬ 
χρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δη μοπρασίας δηλ. μέχρι και την 

29.5.2005, ενώ μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών 
στοιχείων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 
(24410) 42999 και 26999. 

Καρδίτσα, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΧΑΡΑΛ. ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
Αριθμ. Μελέτης 29 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Εσπεριών, προκηρύσσει δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ενός 
καινούριου καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες των 
Δήμων Εσπεριών - Αγίου Γεωργίου και Παλαιοκαστριτών 
σύμφωνα με την 29/2005 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Περιφέρειας 
Ιονίων Νησιών Δ/νση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 
Νομού Κερκύρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.600,00 
ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 
410/1995 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/28.3.1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 του μηνός Ιουνίου του 
έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00' π,μ (λήξη επίδο- 
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σης προσφοράς) στα γραφεία του Δήμου Εσπερίων στους 
Βελονάδες Κερκύρας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες βιο¬ 
μηχανίες και προμηθευτές των δημοπρατούμενων υλικών 

Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5 
% της δαπάνηςτων δημοπρατούμενων υλικών (εκτός του 
Φ.Π.Α.) δηλαδή 2.880,00 ευρώ, και θα απευθύνονται στο 
ΔΗΜΟ ΕΣΠΕΡΙΩΝ που είναι και ο φορέας διενέργειας της 
προμήθειας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία 
του Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ στα τηλέφωνα 2663 0 72346 - 7 κα¬ 
τά τις εργάσιμες ώρες και μέρες. 

Βελονάδες, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 

-*- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ 
Αριθ. 2564 

Ο Δήμαρχος Γόμφων διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλε¬ 
ση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Παλαιομο- 
ναστήρου» με το σύστημα προσφοράς με επιμέρουςπο- 
σοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό(%) 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης προϋπολογισμού 
δαπάνης 85,141,00 ευρώ με ΦΠΑ και αναθεώρηση, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/ 
1985 όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 2229/1995, το π.δ. 
286/1994, το ν. 2372/1996, το π.δ. 402/1996 το π.δ. 210/ 
1997, το ν. 2741 /1999το π.δ. 218/1999το ν. 2940/2001, το 
ν. 3021 τις αποφάσεις Δ17α 707/53/Φ.Ν 402/16.7.2002 και 
το ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. 
Διαθέσιμη πίστωση για το έτος 2005 60.000,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 27η Ιουνίου 2005, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9 -10 π.μ. (έναρη - λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία του Δήμου Γόμφων στη Λυγαριά 
Τρικάλων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι έξης κατηγορίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α1 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικών και Α1 τάξης και 
άνω για έργα Η/Μ. 

Εάν απαιτηθεί επανάληψη της δημοπρασίας αυτή θα γί¬ 
νει την 4η Ιουλίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9-10 
π.μ.(έναρξη - λήξη επίδοσης προσφορών). 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2 ορίζεται για 
το παρόν έργο ίσο μεΔΩΔΕΚΑΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν 
όσα ορίζονται στο ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία χί¬ 
λια τετρακόσια τρία 1403 ευρώ ήτοι 2% η οποία θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Γ όμφων. 

2. Δήλωση του ν. 1599/1986 για το άθροισμα των ανε¬ 
κτέλεστων τμημάτων των εργολαβιών τους. 


3. Οποιοδήποτε Δημόσιο Έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 

4. Τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη στοιχεία. 

5. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε¬ 
ρότητας 

6. Δήλωση του ν. 1599/1986 για τα μηχανήματα του έρ¬ 
γου και βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τους. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη ΤΥΔΚ Τρι- 
κάλων (2431028069) και στα γραφεία του Δήμου Γόμφων 
στοτηλ. 2431062010 στη Λυγαριά Τρικάλων κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών δημοπράτησης(αντί αντιτίμου 20 ευρώ) μέχρι δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πρ(ν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. 

Λυγαριά, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΑΣ 

-♦- 

(30) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Ο Δήμαρχος Καρλοβασίων διακηρύττει ότι στις 11 του 
μηνάς Ιουλίου του έτους 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δη¬ 
μαρχείο Καρλοβασίων, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, πάνω σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως, τροποποιήθηκε, συ¬ 
μπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3212/2003, ν. 
2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2576/1998, ν. 2940/2001 και ν. 
3263/2004, τις διατάξεις του π.δ. 609/1985, π.δ. 402/1996 
π.δ. 472/1985 και π.δ. 210/1997, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕ¬ 
ΤΡΑ Δ.Δ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ - Δ.Δ. ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είανι 89842. 

Ο προϋπολογισμός των δημοτφατούμενών εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη που έχει θεωρηθεί από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου, ανέρχεται στο ποσό των 182.000,00 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. (205.660,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτίς Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, γραμ¬ 
μένες οτο ΜΕΕΠ, Α2 έως 2ηςτάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
καθώς και αλλοδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κ/ξιες αυτών, που να καλύπτουν το τεχνικό αντι¬ 
κείμενο προερχόμενης από κράτη μέλη της Ε.Ε., από χώ¬ 
ρες του Ε.Ο.Χ., από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνά¬ 
ψει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε. Ε. ή από χώρες του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κύρω¬ 
σαν τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή στο ποσό 
των 3.640,00 ευρώ καιη σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Καρλοβασίων. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα τρεις (183) ημερολογιακές ημέρες. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης έναντι αμοιβής είκοσι (20) ευρώ από τα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου μέχρι και έξη (6) ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρα¬ 
σία κατά την αρχικά οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα επα- 
ναληφθεί με τους ίδιους όροος στις 17 Ιουλίου 2005 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τον Δήμο Καρλοβασίων (τηλ.: 2273 0 
35945) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου (τηλ.: 2273 0 27521), τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καρλόβασι, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
-♦- 

( 31 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 
Αριθ. 1084 

Ο Δήμαρχος Ποταμιάς Νομού Ευρυτανίας, διακηρύττει 
ότι, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 π.δ. 609/1985), 
σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης για 
την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Νό¬ 
στιμου» συνολικού προϋπολογισμού 30.718,91 ευρώ με 
ΦΠΑ, ως την υπ’ αριθμ. 57/2005 εγκεκριμένη μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ευρυτανίας αναφέρεται. Τα χρήματα θα 
διατεθούν από την ΣΑΤΑ του Δήμου με υπάρχουσα πί¬ 
στωση 30.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (έδρα 
του Δήμου, στο Μεγάλο Χωριό) στις 23 του μήνα Ιουνίου 
του έτους 2005 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. Ωρα λήξης επίδοσης προσφορών η ώρα 10:00 
π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, 
Α1 τάξης και πάνω για έργα Οδοποιίας καθώς και εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα. 

Προθεσμία «3» μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 517,00 ευρώ. 


Πληροφορίες στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πο¬ 
ταμιάς και στα γραφεία τηςΤ.Υ.Δ.Κ Νομού Ευρυτανίας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος η 
δημοπρασία, θα επαναληφθείτην επόμενη εβδομάδα την 
ίδια ώρα και ημέρα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005, στον ίδιο τό¬ 
πο και με τους ίδιους όρους και χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Σε περίπτωση ίσων προσφορών θα γίνει κλήρωση. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2741/1999. 

Μεγάλο Χωριό, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΒΡΟΣ 
-♦- 

( 31 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
Αριθ. 8735 

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, διακηρύσσει ότι στις 
22.6.2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. 
(λήξη υποβολής προσφορών) θαδιεξαχθεί 1ος επαναλη¬ 
πτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι¬ 
μή για την προμήθεια λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα 
του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ 20.500 με 
Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Δημαρχιακής 
Επιτροπής στο γραφείο Δημάρχου οδός Δεκέλειας 97 - 
3ος όροφος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχο¬ 
λούνται με την εμπορία και διάθεση Λιπαντικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς 
και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Παπαθανασίου Ζ. 
- 4ος όροφος τηλ. 2595000). 

Νέα Φιλαδέλφεια, 8 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΩΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




